SSRS 


Wychodzi 
„co tydzień. 


Zawiera wiadomości 
o publicznych dosta- 
wach i budowach, 
o zapotrzebowaniu pry- 


Tygodnik dostaw we Lwowie: 
—< NONONIE. 


Kraków 
Bibloteka Jagielloń 
SKA» 


Rok XXI. 


Tygodnik dostaw 


Pismo fachowe poświęcone polskiemu dostawnictwu 


POPR WIARZEŻ a dg W GR 


> 


i odbudowie. 


Telefon Nr. 2-59. 


Ekspedycja: 
Lwów, ul. Hoimana 16. 
Telefon Nr. 13-27. 


Adres telegraficzny: Tygodnik dostaw Lwów. 


Lwów, 23 kwietnia 1929. 


Na pytania skierowane do Redakcji odpowiada 
się tylko za przesłaniem marki listowej. 


Obwieszczenia 
państwowe. 


212. Sprzedaż parowozów 
wązkotorowych. 


Kier. Wojsk. Zaop. Inż. sprzeda 
drogą przetargu nieograniczonego 2 pa- 
rowozy „wązkotorowe firmy: B2idwina 
(jeden “zdatny do natychmiastowego 
użytku) i różny sprzęt saperski, zbędny 
dla wojska. 

Frzetarg odbędzie się dnia 22 ma- 
ja 1929 r., o godzinie 9 rano, w Głów- 
nej Składnicy Saperskiej w Warszawie, 
przy ul. Powązkowskiei Nr. 7/13. 

Bliższe szczegóły otrzymać można 
w „godzinach urzędowych pod wyżej 
wskazanym adresem. 


213. Dostawa rowerów. 
Komenda Główna Policji Państwo- 


„wej zakupi w drodze ofertowego prze- 


targu nieograniczonego około 400 (czte- 
rysta) rowerów wyrobu krajowego, 
turystycznych, dobrej konstrukcji, wy- 
trzymałych, typu nadającego się dla 
celów policji, oraz do jazdy po różnych 
drogach. Termin dostawy do dnia 28 
czerwca 1929 r. 

Oferty na powyższą dostawę, 
względnie na jej część wraz z odpo- 
wiedniemi szczegółami, prospektami 
winny wpłynąć do Komendy Głównej 
Policji Państwowej w Warszawie, ul. 
Nowy Swiat Nr. 67 w kopercie opie- 
czętowanej i zaopatrzonej w napis: 
„Przetarg na rowery* najpóźniej do 
godziny 9 dnia 2 maja 1929 r. 

Rozprawa ofertowa rozpocznie się 
dnia 2 maja 1929 r. o godz. 10. 

Pozostałe warunki przetargu są 
analogiczne do ogłoszonych w „Moni- 
torze Polskim* Nr. 15 Rok XII z dnia 
18 stycznia 1929 r. 


214. Roboty budowlane. 


2 Okręgowe Szefostwo Budowni- 
ctwa w Lublinie, Szpitalna 12 ogłasza 
nieograniczony przetarg na następujące 
roboty: 

1) Dokończenie remontu głównego 
budynku Nr. 5 (magazyn) w koszarach 
7 p. p. Leg. w Chełmie, Pi 

2) Wykonanie ogrodzenia terenu 
magazynów i remont główny magazy- 
nów R, Z. Z. w Kowlu. 

Wszelkich informacyj udziela w go- 
dzinach urzędowych referat budowlany 
(pokój Nr. 8 i 10), gdzie też można 
otrzymać ślepe kosztorysy za zwrotem 
kosztów, 

Oferty w zapieczętowanych lakiem 
2 kopertach z napisem na zewnętrznej 
kopercie „oferta na remont* (wymienić 
nazwę objektu) a na wewnętrznej z po» 
daniem nazwy firmy, należy składać 
do godziny 10 rano 29 kwietnia 1929 
w kancelarji 2 Okr. Szef. Bud., poczem 
nastąpi otwarcie ofert. 

Wadjum 5%. 


Przemysłu Metalurg 


Wyrabia: Drut żelazny i stalowy ciągniony, drut miedziowany, drut kolczasty. Gwożdzie wszelk. rodzaju, sprężyny meblowe, 
i miedziane. Liny z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości do wszelkiego użytku. Śruby i wkrętki do mebli, 


do drzewa żel. i mosiężne, wkrętki kute, śruby jasne do metali. Łopaty i szpadle wszelkich kształtów i gatunków z trzonkami lub bez. Wiciły stalowe. 


| 


zawa - Poznań - Lwów - Kraków - Wilno - Łódź - Katowice - Bydgoszez - Toruń. 


Równa Redakcja i Admin.: 
Lwów, ul. Potockiego 26. 


> bankowe: P. K.O. w Warszawie Nr. 142.600 i w Polskim Banku Przemysłowym we Lwowie. 
| earrannan 


WANNIE O ANN DORSZ 2 


Taryfę inseratów prze- 
syła Administracja na 
żądanie. 

Przy częstszem insero- 
waniu odpowiedni 
opust. 
Przedpłata za regularną 
wysyłkę pisma wynosi 
rocznie . 20 złotych 
półrocznie . 14 . , 

Należytnsć pocztową 
opłacona yotowką, 


Nr. 12. 


a OC _—— 


Przedruk dozwolony tylko za nodaniem źródła. 


Wydział Powiatowy Sejmiku Bialskiego 


niniejszem ogłasza piśmienny 


przetarg na dostawę kamienia polnego 


na remont szosy Tuczna-Międzyleś o wymiarach 


6 cm. — 35 cm. w ilości 1000 m*. 


loco szosa 


Tuczna - Międzyleś w terminach do dn. 1 sierpnia 
1929 r. — 500 m*. i do dn. 1 października — 500 m*. 


Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na 
kamień* z załączonem wadjum w wysokośct 5% oierowanej sumy na- 
leży nadsyłać do dnia 30 kwietnia 1929 r. do godziny 12-ej. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w tymże dniu w lokalu Wydziału 
Powiatowego w Białej Podlaskiej. Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo wyboru oferty, niezależnie od oferowanej ceny oraz prawo nie- 


uwzględnienia przetargu. 


Szczegółowych informacji o warunkach przetargu udziela Po- 
wiatowy Zarząd Drogowy w Białej Podlaskiej. 


Biała Podlaska dnia 


Kierownik Powiatowego 
Zarządu Drogowego 


Inż. (—) A. Wasilewski 


[IV 1929 r. 


Przewodniczący Wydziału 
Starosta 
(—) I. Bobek 
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Urząd Wojewódzki Dyrekcja Robót Publicznych w Stanisławowie 
p ogłasza 


PRZETARG PUBLICZNY 
na wykonanie budynku dla elektrowni przy Państwowym Za- 
kładzie Doświadczalnym Uprawy Tytoniu w Piadykach obok Kołomyji. 
Termin wnoszenia ofert u pływa 29 kwietnia 1929 r. o godzinie 13-ej, 


Informacji szczegółowych udziela w godzinach urzędowych Od- 
dział budowlany Dyrekcji Robót Publicznych (Gmach Sądu w ŚStanisła- 
I wowie, ul. Bilińskiego III. p. drzwi Nr. 132). 


. Dyrektor Robót Publicznych: 


inż. POŁUDNIEWSKI. 
08 1342 


a 


215. Licytacja towarów z ramienia 
Urzędu Celnego w Warszawie. 


Dnia 30 kwietnia r. b, o godz. 11 
rano odbędzie się w magazynach skła- 
dów wolnocłowych „Dom Składowy 
Publiczny“, przy ul. Stawki 4 licytacja 
na towary za które nie uiszczono 
w  przepisanym terminie należności 
celnych, a mianowicie: 

Tkaniny jedwabne, półjedwabne, 
wełniane, części maszyn, przewodniki 
elektryczne, obrabiarki do drzewa, ze- 
gary i części. mechani-q zegaro- 
wych, wyroby że” ” „iachy, mie- 
dzi, samochód "zvwy, wodomierze, 
pasy napędne, wino gronowe, rum 
w butelkach i t. p. f 

Towary niesprzedane z licytacji 
w dniu 30 kwietnla r. b. będą po raz 
drugi wystawione na przetarg publicz- 
ny w wyżej wymienionych składach 
w dniu 7 maja r. b., o godzinie 11. 


Adres telegraf. „Metal* 


Bliższych szczegółów zasięgnąć 
można w Urzędzie Celnym przy ul. 
Młocińskiej, począwszy ód dnia 24 
kwietnia r. b, 


216. Dostawa 
materjału telefonicznego. 


Wojskowy Zakład Zaopatrzenia 
Inżynierjij w Warszawie przy ul. Stalo- 
wej 62, zamierza oddać w drodze 


przetargu nieograniczonego dostawę: 


3500 km kabla telefonicznego Ą, 


1000 km kabla telefonicznego 
B 26-I, : 
800 szt nosideł. żelaznych z pa- 


sami skórzanemi, 

80 szt. kabli obołowionych wpro- 
wadzających, 40-żyłowych w odcinkach 
po 5m, 


Tow. Akcyjne 
icznego w Polsce — Radomsko 


Telefon nr. 22 


50 szt. koszy na 4 gołębie, 

4000 kg drutu żelaznego ocynko- 
wanego śr. 4 mm, 

80 szt. linki konopnej do naprę- 
żaka śr. 8 mim dług. 20 m, 


5000 szt. ogniw sucho-mokrych 
dużych, : 

20000 szt. ogniw sucho-mokrych 
średnich, ; 


1000 paczek kaganków do latarek 
a 5 szt, 

100 szt. torebek meldunkowych dla 
gołębi pocztowych, 

4080 szt. wiązadeł, 

144 szt. trzeciaków, 

24 szt. lin kotwicznych. i 

Warunki techniczne i odbioru, ja- 
koteż inne warunki obowiązujące do- 
stawców.przy składaniu ofert, wyło- 
żone są codziennie do wglądu w Wy- 
dziale Zakupów W. Z. Z. lnż. od godz. 
11 do 13-ej. i j 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 maja 
1929 r. o godz. O-ej, do: którego to 
terminu należy składać w Wydz. Za- 
kupów oferty w zalakowanych koper- 
tach z napisem „Oferta do przetargu 
Nr. 1/29-30 Zakup*, podając przedmiot 
dostawy. i 

Oferty nieodpowiadające wymaga- 
nym warunkom, nie będą rozpatrywane. 


217. Sprzedaż starej 
miedzi. 


Ministerstwo Komunikacji sprzeda 
w drodze przetargu w całości lub czę- 
ściowo 40 ton starej miedzi pochodzą- 
cej z rozbiórki parowozów, 
Materjał powyższy znajduje si 
w składach następujących Dyrekcji ko- 


lejowych: 
Warszawa 10 ton 
Stanisławów 15 , 
Kraków 15 


Warunki obowiązujące przy prze- 
targu: 

1) W ogłoszeniu należy wskazać 
ceny (cylrami i słowami) za l tonę, 
loco miejsce znajdowania się. 

Naładunek materjałów dokonywa- 
ny siłami Dyrekcji K. P. na koszt na- 
bywcy. 

2) Zgłoszenie obowiązuje firmę 
w ciągu 3 tygodni, licząc od daty 
przetargu. 

3) Zgłoszenie i. załączniki w zapie- 
czętowanej firmowej kopercie ze wska- 
zaniem na niej zawartość, należy wło- 
żyć do drugiej nieprzejrzystej koperty, 
nie mającej nazwy' firmy. Kopertę tę 
należy zapieczętować i opatrzyć napi- 
sami: „Zgłoszenie na zakup starej 
miedzi“. i 

4) Otwarcie zgłoszeń odbędzie się 
w Wydziale Zasobów M, K. pokój Nr. 
169 dnia 7 maja 1929 r. o godz. il-ej. 

5) Zgłoszenie należy składać do. 


terminu wyznaczonego ną ich otwarcie, 


do skrzynki, znajdującej się w kance: 
larji Departamentu VI Ministerstwa 
Komunikacji (Warszawa, ul. Nowy 
Swiat 14, pokój Nr. 142) Jub nadsyłać 
pocztą pod powyższym adresem, 


nity żelazne 
podkładki wkrętki 


Konstrukcje żelazne, jako to: dachy, mosty, zbiorniki, pomosty, kolejki przenośne, zwrotnice kolejowe, rozjazdy i zwrotnice tramwajowe, wagoniki, 


kolejki napowietrzne, dźwigi i krany, szkielety wież kościelnych, taczki żelazne it. d.. 


= 


6006-0 


2 Przy wszys ztkichgłoszeniach, zamówieniach itg. prosimy powoływać się na „Tygodnik dostaw“. 


6) Zgłoszenia nadesłane po wska- 
zanym terminie nie będą rozpatrywane. 


1) Firma przyjmująca udział w prze- 
targu winna, powołując się na niniej- 
sze ogłoszenie, złożyć w kasie Głów 
nej najbliższej Dyrekcji kolejowej wa- 
djum w wysokości 3 proc. ogólnej 
wartości nabywanego złomu, a kwit 
dołączyć do zgłoszenia. Wadja winny 
być składane w-g wymagań minister- 
stwa Skarbu. W razie cofnięcia zgło- 
szenia podczas rozpiawy ofertowej, 
wadjum przechodzi na rzecz Skarbu. 
Oferty nadesłane bez kwitu na złożone 
wadjum, nie będą uwzględnione. W ra- 
zie zaakceptowania oferty firma po- 
winna niezwłocznie złożyć kaucję 
w wysokości 5 proc. wartości naby- 
wanego materjału. Złożone przy prze- 
targu wadjum zatrzymane będzie na 
poczet kaucji. Kaucja zwrócona będzie 
po wypełnieniu warunków kupna. Nad- 
mienia się, że zapłata za nabywany 
złom powinna być dokonywana przed 
zabraniem towaru. 

8) Zastrzega się prawo unieważ- 
nienia przetargu w całości lub częścio- 
wo, podziału złomu pomiędzy kilku 
reflektantów oraz wyboru nabywcy bez 
względu na cenę. 

9) Nieuwzględnione zgłoszenia po- 
zostaną bez odpowiedzi.. 

10) Wprowadzenie jakichkoiwiek 
zmian w zgłoszeniach przy ich otwie- 
raniu oraz dalszy przetarg ustny nie 
mogą mieć miejsca. 


BECZKI 


z miękkiego drzewa 
do pakowania 


różnych produktów chemicz- 

nych jak n. p. parafiny, smoły 

twardej, cementu, gipsu, far- 

by, nawozu sztucznego, Oraz 
śrub i nitów itp. 


we wymiarach: 
73 cm długość klepek 
165 cm obwód beczki 
43 cm średnica dna i 
pokrywy 
11 mm grubość klepek 
13 mm 5 dna i 
pokrywy “ 
dostarcza firma 
Bracia Landau, 
Przemysł drzewny 
i hurtowny skład materjałów 
budowlanych 


Biała obok Bielska. 
6174-0 
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218. Konkurs na projekt 
Bazyliki. 


Kurja Biskupia w Pelplinie rozpi- 
suje niniejszem konkurs na projekt Ba- 
zyliki Morskiej na Kamiennej Górze 
w Gdyni. z 

Szczegółowe warunki konkursu 
oraz plan sytuacyjny można otrzymać 
za opłatę 5 zł w Kurji Biskupiej w Pel- 
plinie. 

Ilość i wysokość nagród jest na- 
stępująca: 


|. nagroda 7.000 zł 
Il. 5 5.000 „ 
IM 2: 4000. > 


Pozatem przewiduje się zakupy po 
2.000 zł. Projekty nagrodzone i zaku- 
pione przechodzą na własność Kurji 
Biskupiej w Pelplinie, która ma prawo 
ich opublikowania, Prace nienagrodzone 
będą zwrócone za przedłożeniem kwitu 


W skład sądu konkursowego wej- 
dą na zaproszenie Kurji Biskupiej: 

2 przedstawicieli Kurji Biskupiej 
w Pelplinie, 

1 przedstawiciel 
w Gdyni, 

1 przedstawiciel budownictwa miej - 
skiego miasta Gdyni, ; 

:1 architekt, przedstawiciel Pomor- 
skiego Urzędu Wojewódzkiego, 

3 delegatów Kół Architektów 
w Toruniu, Poznaniu i Warszawie. 

Prace konkursowe należy nadesłać 
do 1 października 1929 .r. godz. 12 
w południe do Kurji Biskupiej w Pel- 
plinie. 


duchowieństwa 


ORZECZONO 


219. Sprzedaż różnych 
starych materjałów. 


sprzeda w drodze przetargu następu- 
jące stare materjały: 


Nr. 12 


L RIP 81M 


Śląski Urząd Wojewódzki 
rozpisuje niniejszem ofertowy pisemny 


„Przetarg publiczny 


na dostawę materjałów faszynowych do budowli 
regulacyjnych na rzece Wiśle z dopływami Odrze, 
Olszy, Pszczynce i Brennicy. 


Dostawa obejmuje 25.000 m? faszyny, 6.000 kóp 
palików i 1.500 mb. pali do walców o długości 2.5 mtr. 
grubości 14—16 cm. 

Oferty wraz z ogólnemi i szczegółowemi warun- 
kami, które będą stanowiły integralną część kontraktu, 
podpisane przez oferentów należy wnosić do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego — Wydział Robót Publicznych 
w Katowicach na oryginalnych formularzach, w opie- 
czętowanych i zalakowanych kopertach z napisem: 
„Oferta na dostawę materjałów ftaszynowych przy ro- 

botach regulacyjnych.“ 

Przetarg na dostawę materjałów naznacza się na 
dzień 26.' IV. 1929 r. godzina 10-ta przed południem, 
w którym to dniu nastąpi otwarcie przez komisję prze- 
targową. 

Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci, lub 
upełnomocnieni ich zastępcy. 

Data wpływu oferty do dziennika podawczego bę- 
dzie podstawą do oceny, czy oferta wniesiona była 
w przepisanym terminie. 

Przyjęcie oferty przy przetargu nie pociąga za sobą 
żadnych zobowiązań dla Skarbu Sląskiego, aż do chwili 
podpisania umowy. 

Sląski Urząd Wojewódzki zostawia sobie prawo 


wolnego wyboru oferenta i prawo unieważnienia prze-- 


targu w całości lub częściowo bez podania powodów. 

Oferent, któremu przydzielono wykonanie dostawy, 
a który wzbrania się od podpisania umowy w ozna- 
czonym później terminie traci złożone wadjum na rzecz 
Skarbu Sląskiego. ; 

Do oferty należy dołączyć poświadczenie Kasy 
Skarbowej o wpłaceniu wadjum w wysokości: 

do sumy 100.000 zł. 5% 

» w. 500.000, 4% 

powyżej 3% 
oferowanej kwoty lub list gwarancyjny jednego z ban- 
ków wymienionych w okólniku Ministerstwa Skarbu 
z dnia 21. IV. 1925 r. L. 872/DD/3. 

Warunki przetargu oraz potrzebne druki można 
przeglądać i nabywać w godz. 8—15-tej w Kancelarji 
Wydziału Robót Publicznych za opłatą 5 zł. 

Oferty wniesione po oznaczonym terminie, na nie- 
oryginalnych formularzach, uzupełnione dopiskami, 
skrobane, lub poprawiane, bez wadjów, bez dołączenia 
podpisanych warunków ogólnych i szczegółowych będą 
bezwzględnie odrzucone. 

Za Wojewodę: 
Inż. ZAWADOWSKI m. p. 
Naczelnik Wydziału Robót Publicznych. 


1325 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie ogłosiła 
przetarg publiczny na dostawę w okresie rocznym 
drutu żelaznego. 

Termin składania ofert do dnia 1 maja 1929 r. 
godzina 12-ta w południe. 

Bliższe szczegóły ogłoszone są w „Monitorze Pol- 
skim* Nr. 84 z dnia 11/4 1929. 


7319 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie ogłosiła 
przetarg publiczny na dostawę w okresie rocznym 
czyściwa tj. kolorowych odpadków bawel- 
nianych i szmat. 


Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia br. 
godz. 12-ta w południe. 


Bliższe szczegóły ogłoszone są w „Monitorze Pol- 
skim* Nr. 80 z dnia 6/4 1929. 


miedzianych, 


i JO Z O O EE 0 a CCC 
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1) około 40 ton wiórów i opiłków 


2) około 7 ton zmiotków z opiłek, 


“Dyrekcja Kołei Państ. w Poznaniu 


metalu, 


3) około 20 ton wiórów z bronzu, 
4) około 4 ton wiórów z białego 


5) około 2 ton zmiotków mosięż 
nych i bronzowych, 

6) około 1.5 ton zmiotków z biał. 
metalu, 

1) około 1.5 ton odpadków kabli, 

8) około 6 ton popiołu z białego 
metalu, 

9) około 100 ton odpadków cegły 
ogniotrwałej, 

10) około 0.5 ton odpadków skó- 
rzanych, 

11) około 
z kożuchów, 

12) około 3 ton odpadków porce- 
lanowych (izolatowych), 

13) około 8 ton odpadków szkła 
z plecionką drucianą, 

14) około 16 ton węglików *do 
lamp łukowych, 

15) około 0.470 ton asbestu, 

16) około 0.100 ton klingerytu, 
17) około 22 ton gumowych z płót- 
18) jedno kompletne używane urzą- 
dzenie do wytwarzania wody sodowej, 

19) około 4500 części do lamp 
(klosze, cylindry, palniki i t p), 

20) około 2715 sztuk śrub żel. róż- 
nych wymiarów, 

21) około 450 sztuk nitów kotło- 
wych, 

22) około 127% sztuk: tabliczek 
emaljowanych, 5651 kg panewek do 
wagonów osobowych, 24 latgrń dro- 
gowych, 54 piecy blaszanych, 1357 
przyrządów sygnalizacyjnych, 143 młot- 
ków blacharskich, 4 młotków sze- 
wskich, 775 noży rzeźbiarskich, 286 
gwintowników, 22 świdrów do drzewa 
i 1180 sztuk Świdrów cylindrycznych 
do wiertarek, i 

23) około 20 ton zużytych płyt 
akumulatorowych, 

24) około 1600 ton obręczy starych 
od wagonów i parowozów, 

25) 25 sztuk starych żel. konstruk- 
cji mostowych długości od 4.85 m do 
21.76 m ogólnej wagi około 115 ton, 

Materjały te i przedmioty można 
oglądać w Poznaniu, informacji udziela 
TR pokój 409 między godz. 12 
do 13. ; 


0.350 ton odpadków 


nem 


Ofertę ma całe lub częściowe 
kupno z podaniem ceny za sztukę 
względnie kg nałeży w zapieczętowa- 
nej jednej kopercie firmowej z napisem 
wskazującym zawartość włożyć do 
koperty «bez firmy i nieprzejrzystej 
i zapieczętowaną nadesłać do Dyrekcji 
lub złożyć do skrzynki ofertowej 
w przedsionku gmachu Dyrekcji naj- 
później do dnia 10 maja b. r. godz. 13, 
gdyż w tym dniu o godz. 13 nastąpi 
otwarcie ofert w gmachu Dyrekcji po- 
kój 409. Koperta bez firmy winna być 
zaopatrzona w napis: „Oferta na kupno 
starych materjałów do przetargu Nr. 
56%. Cena winna być wypisana w zło- 
tych obiegowych cyfrowo i słownie. 
Do oferty należy dołączyć kwit której- 
kolwiek Głównej Kasy Kolejowej na 
złożone wadjum w wysokości 5 proc. 
oferowanej sumy. 

Nienadesłanie wadjum spowoduje 
bezwzględnie odrzucenie oferty. Po 
nieuwzględnieniu oferty, wadjum pod- 
lega natychmiastowemu zwrotowi. Ofer- 
ta winna obowiązywać 20 dni od daty 
otwarcia ofert, O ile oferent tego ter- 
minu nie może akceptować, to należy 
termin ważności oferty ustalić. 

Przy równych ofertach mają pierw- 
szeństwo firmy, które popierają mater- 
jalnie prace kolskiego Komitetu Nor- 
malizacyjnego i złożą wraz z ofertą od- 
powiednie zaświadczenie Komitetu. 

Wrazie cofnięcia oferty w czasie 
rozprawy ofertowej oraz w terminie 
przewidzianym przetargiem, wadjum 
przepada na rzecz Skarbu Państwa i to 
niezależnie od prawa dochodzenia 
szkód. 

Dyrekcja Kolei Państwowych za- 
strzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania powodów. Nie- 
uwzględnione oferty pozostają bez od- 
powiedzi. 


220 Remont koszar. 


4. Okręgowe Szefostwo Budownic- 
twa (Łódź, Zielona 20) ogłazza prze 
targ publiczny na remont koszar 
Franciszkańskich w Piotrkowie. 

Oferty sporządzone na drukach 
urzędowych w/g niżej podanych wy- 
magań należy wnosić do 4. Okręgo- . 
wego Szefostwa Budownictwa do 
dnia 30 kwietnia 1929 r, godz. 12, 
w którym to termlnie nastąpi otwarcie 
ofert. 


Nr. 12 


Ceny jednostkowe przedmiaru 
ofertowego muszą być wypisane słow- 
nie i cyłrowo, pozycje poszczególne 
podsumowane, a przedmiar podpisany 
przez oferującego. 

Do przedmiaru winny być dołą- 
czone : 

przepisowy druk ofertowy, w któ- 
rym oferent stwierdza zapoznanie się 
z waru.kami roboty i ich przyjęcie, 
a który winien wypełnić i podpisać; 

kwit na wadjum wynoszące 3 proc. 
sumy oferowanej, które można skła- 
dać w kasie skarbowej lub w szeio- 
stwie budownictwa. 

Oferty należy składać w 2-ch ko- 
pertach, z których wewnętrzna zawie- 
rająca wypełnione i podpisane druki 
ofertowe, winna być zalakowana i za- 
opatrzona w nazwisko i adres oferenta 
oraz napis: 

$ „Oferta'na aae ene a Zas ze- 
wnętrzna, nieprzeźżroczysta nie może 
mieć żadnych znaków prócz napisu : 
„Oferta na 

Przy przesyłce pocztą należy tak 
zamkniętą ofertę włożyć w kopertę 
trzecią. 

Szefostwo zastrzega sobie dowol- 
ny wybór oferenta, względnie nieprzy- 
jęcia żadnej oferty. 

Druki ofertowe można nabyć w 
godzinach urzędowych w Szefostwie 
Budownictwa, gdzie wyłożone są do 
wglądu warunki budowy. 


221. Trak do sprzedania. 


Nadleśnictwo Ustroń ogłasza prze- 
targ ofertowy na sprzedaż traka firmy 
Prampach (Czechosłowacja) o rozpię- 
tości 650 mm., skoku 350 mm. i 200 
obrotów na minutę, w dobrym stanie. 

Cena wywoławcza 2800 zlotych. 

Trak w stanie rozebranym znaj 
duje się na składzie fabryki maszyn 
Emil Twerdy w Bielsku, gdzie może 
być oglądanym. 

Ostemplowane oferty z dokładnym 
adresem oferującego w zapieczętowa- 
nych kopertach z napisem: „Oferta na 
“kupno traka* należy nadsyłać pod adre- 
sem Nadleśnictwa Państwowego w U- 
stroniu. - poczta Ustroń, Woj. Śląskie, 
do gódz. 13 dnia 30 kwietnia 1029 r. 


222. Sprzedaż 
samochodów etc. 


W dniu 6 maja 1929 r., o godzinie 
10-ej rano, — 8 Dywizjon Samocho- 
dowy w Bydgoszczy przy ul. Na Gro- 
by Nr. 10 — sprzeda 3 samochody 
osobowe, 1 samoch. półć., 3 motocykle 
i 9 rowerów, 3 przyczepki w drodze 
ustnego przetargu publicznego. 

Bliższych informacyj udzielać bę- 
dzie tamże Kierownik Dyonowego Za- 
kładu Samochodowego w godzinach od 
10—12-ej, od dnia ogłoszenia do dnia 
1 maja 1929 r. włącznie. 


223. Roboty konserwacyjne 
wodociągowo-kanalizacyjne 
"oraz dostawa materjałów. 


I Okręgowe Szefostwo Budownic- 
twa ogłasza przetarg publiczny na ro- 
boty konserwacyjne wodociągowo ka- 

'nalizacyjne, oraz dostawę materjałów 


„TYGODNIK DOSTAW“ 


ROK  ZAŁ.1899 


JULIUSZ WEISS 


KOLEJE POLNE, LESNE i FABRYCZNE 


wodociągowo-kanalizacyjnych od dnia 
t kwietnia 1929 r do dnia 31 marca 
1930 r. dla garnizonów, położonych na 
terenie O. K. Nr. 1. 

Wykazy cen jednostkowych na 
poszczegóine roboty, oraz materjały 
jak również blankiety, oraz warunki 
przetargowe, A można w Ref. 
Inst. Mechanicznym Okręgowego 
Szefostwa E Warszawa, 
ul, Przejazd Nr. 15, w godzinach od 
11 do 13, oprócz środy i soboty, za 


zwrotem kosztów druku. Tamże udzie- 
lane będą wszelkie informacje. 

Oferty należy złożyć w zalakowa= 
nych kopertach wł kancelarji 1 Okrę- 
gowego Szefostwa Budownictwa do 
godz. 12, dnia 30 kwietnia 1929 r., 
w którym to dniu i godzinie nastąpi 
publiczna rozprawa ofertowa. 

I Okręgowe Szefostwo Budownic- 
twa zastrzega sobie prawo. wyboru 
oferenta. 


4 


„GIESCHE” 


Fabryka Porcelany 
S. A. 


dawniei Czuday 
Katowice=Bogucice. 


Wszelka 


porcelana elek- 


trotechniczna do niskiego 
e- i wysokiego napięcia. - 


Dostawca Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów, Dyrekcji Kole- 


iowych, 


Elektrowni i t. 


Stacja Doświadczalna do 350.000 V. 
MMA MMMMMMMHMOHHHHOÓAO M 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie ogłosiła 
przetarg publiczny na dostawę w okresie rocznym 
wyrobów szczotkarskich. 

Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 1929 


do godz. 12 w południe. 


Bliższe szczegóły ogłoszone są w „Monitorze Pol- 
skim“ Nr. 83 z dnia 10/4 1929. 
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Kto 
pragnie 
uzyskać 


; f 


dostawy i budowy 


rządowe, miejskie, powiatowe 
prenumerować 


71216-9 


,F. K. W, Warszawa- Żalibórz; 


, ograniczonego, 


224, Dostawa leków, środków 
dezyniekcyjnych, narzędzi 
chirurgicznych etc. 


Wojskowy Zakład Zaopatrzenia 
Sanitarnego w Warszawie na Powąz- 
kach, zakupi w drodze przetargu nie- 
ofertowego: większe 
ilości leków, środków dezyniekcyjnych, 
narzędzi chirurgicznych, przyrządów 
lekarskich, narzędzi okulistycznych i 
narzędzi położniczo-ginekologicznych. 

Po bliższe szczegóły co do ilości 


ji obejrzenie wzorów należy zwracać 


się do Wojskowego Zakładu Zaopa- 
trzenia Sanitarnego w godzinach urzę- 


| dowania. 


Oferty z napisem „Przetarg nieo- 
graniczony L. 1215-29*, opieczętowane 
i zalakowane, z dołączeniem kwitu 
Kasy Skarbowej z odpisem na złożone 
3% wadjum od sumy ogólnej oferowa- 
nej należy składać w Wojskowym Za- 
kładzie Zaopatrzenia Sanitarnego do 
dnia 15 maja 1929 r. do godziny 9, 
w którym to dniu i w tymże Zakładzie 
odbędzie się rozprawa ofertowa. 

Oferty bez wadjum rozpatrywane 
nie będą. 


i 225. Przetarg na wykonanie 


instalacji elektrotechnicznych 
i kanalizacyjno-wodociągowych. 


Fundusz Kwaterunku Wojskowego 
ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie następujących robót. 

i) Instalacja elektrotechniczna w 
domu oficerskim w Brodnicy. 

2) Instalacja elektrotechniczna w 
dwóch domach mieszkalnych w Byd- 
goszczy 

3) Instalacfa kanalizacyjno-wodo= 
ciągowa w dwóch domach mieszkal- 
nych w Bydgoszczy. 

Termin składania i otwarcia ofert 
dnia 30 kwietnia 1929 r. o godz. 12-ej 
w południe. 

Wadjum w wysokóści 3 proc. ofe- 
rowanej sumy w należy składać do 
Banku Gospodarstwa Krajowego na 
konto Nr. 1288, zaś w papierach war- 
tościowych objętych okólnikiem Minis- 
terstwa Skarbu z dn. 10 września 1927 
roku do Kasy F K. W. 

Roboty zostaną oddane za sumę 
stałą przez cały czas robót. 

Plany, kosztorysy i warunki szcze- 
gółowe można otrzymać w kancelarji 
ul. 
Śmiała 31. 


226. Sprzedaż drewna 
użytkowego. 


Na sprzedaż 3517.57 m$ drdwna 
użytkowego sosnowego, 730.76 m dre- 
wna użytkowego olszowego, 66.55 mê 
drewna użytkowego jesioniowego i 
53.28 më drewna użytkowego brzozo- 
wego z Nadleśnictwa Brudzewice od- 
będzie się dnia 7 maja 1929 r. o godz. 
11-ej w lokalu Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych w Radomiu przy ul. Lubel- 
skiej 53 

Drewno znajduje się na zrębach 
odległych od st. kol. Tomaszów Ma- 
zowiecki, Opoczno i Jeleń od 3 do 
20 klm. 

Informacji udziela Dyrekcja L. P. 
w Radomiu oraz Nadleśnictwo Bru- 
dzewice. 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie ogłosiła 
przetarg publiczny na dostawę w okresie rocznym 
pasów skórzanych maszynowych. 

; Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia br. 


godzina 12-ta w południe. 


Bliższe szczegóły ogłoszone są w „Monitorze Pol- 
skim* Nr. 80 z dnia 6/4 1929. 
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it. p. 


„PYGODNIK DOSTAW“ 


pismo fachowe, poświęcono dostawnictwu i odbudowie, kolportowane w całej Rzeczypospolitej. 
Prenumerata rocznie 20 zł., półrocznie 14 zł. — Główna Redakcja i Administracja we Lwowie, 


ul. Potockiego 26. 


— — Telefon 10-92 i 2-59. 


— — Konto P. K. O. Warszawa Nr. 142.600. 


Przy wszystkich zgłoszeniach, zamówieniach itb. prosimy powoływać się na „Tygodnik dostaw“ 


Ogłoszenie konkursu. 


Wydział Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem 
ogłasza niniejszem konkurs na wykonanie robót 
przygotowawczych ziemnych i odbjektów dla 
drogi bitej na odcinku Płonka-Kościelna-Zienciaki- 
Łapy długości 4,7 klm. 


Bliższe szczegóły co do wykonania wymienionych robót otrzy- 
mać można osobiście w Powiatowym Zarządzie Drogowym przy Wy- 
dziale Powiatowym w Wysokiem-Mazowieckiem, gdzie są do obej- 
rzenia projekty budowy szosy oraz ślepe kosztorysy. 

Oferty pisemne zapieczętowane i zalakowane wnosić należy do 
Wydziału Powiatowego w Wysokiem-Mazowieckiem najdalej do godz. 
11 dnia 6 maja 1929 poczem nastąpi otwarcie ofert przez Komisję 
przetargową Sejmiku. ù 

Do ofert dołączyć należy kwit Kasy Komunalnej z wpłacenia 
wadjum w wysokości 5% oferowanej sumy względnie z wpłacenia 
tej sumy do P. K. O. na konto Nr. 50042. 

O ile Komisja przetargowa uzna za stosowne, może po spraw- 
dzeniu ofert przeprowadzić dodatkowy przetarg ustny między wybra- 
nymi przez siebie oferentami. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie dowolny wybór ofert bez 
wząlędu na wysokość cen oferowanych i ewent. nieprzyjęcie żadnej 
ze złożonych ofert. 

; Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

p. 0. Starosta Powiatowy: 


Dr. KLIMOW. (7339) 


Śląski Urząd Wojewódzki 
-rozpisuje niniejszem | 
przetarg ofertowy: 


na wykonanie budynków dla Policji Wojewódz- 
„twa Sląskiego, a mianowicie : 


1) Budynku dla Komisarjatu i Powiatowej Komendy w Pszczynie, 

2) Budynku dla Posterunku w Kończycach powiat Katowice, 

3) Budynku dla Posterunku w Gołkowicach powiat Rybnik, 

4) Budynku dla Posterunku w: Wapienicy powiat Bielsko, 

5) Budynku dla Posterunku w Kaczycach Górnych powiat Cieszyn. 

Potrzebne do oferowania formularzei warunki techniczne można 
nabyć jak długo zapas starczy za opłatą 10 złotych w kancelarji Wy- 
działu Robót publicznych (Szkoła Szatranka, II. piętro pokój 23) gdzie 
należy składać oferty w zapieczętowanych kopertach na każdy budynek 
osobno z odpowiednim napisem w terminie do dnia 30 kwietnia 
1929 r. godzina ili-sta. ) ) 

Do każdej oferty należy dołączyć kwit na złożone w kasie skar- 
bowej wądjum w wysokości 5% do 100 000 zł. oferowanej kwoty 

4% do 500.000 „ > x 

y š 3% ponad 500.000 zł $ i 

w gotówce lub papierach wartościowych według rozporządzenia Minis- 
terstwa Skarbu z dnia 10.X 1927 r. L. D. O. P. 5284/111. 

Nie będą rozpatrywane oferty bez wadjum wniesione po ter- 
minie na nieoryginalnych formularzach uzupełnione jakiemikolwiek 


"dopiskami lub poprawiane i nienależycie podpisane. 
Oddanie robót nastąpi w drodze przepisów oddawania dostaw - 


i robót. 
Za Wojewodę: 
Inż. ZAWADOWSKI : m. p. 
Naczelnik Wydziału Robót Publicznych 
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UPRZYWILEJOWANE 


ZARŁADY GÓRNICZE 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


ZARZĄD: WARSZAWA, UL. SOLEC Nr. 20 B 


. Telefon Nr. 438-00 


KOPALNIE GRANITU w KLESOWIE 


Dostarczają: granit na tłuczeń, tłuczeń, kamień łamany na 
bruk, brukowiec, półkostkę, kostkę i grys. 


7337-3 


POLHAN” 


POLSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWO -PRZEMYSŁOWE 
w Krakowie, ul. Florjańska 4. Telefon 1562. 


PRZEDSTAWICIELSTWA: 
FRIEDENSHUTTE S. A. Katowice (Oddział Baildonstal) 
(wszelkiego rodzaju stale szybkotnące i narzędziowe, kamieniarska 
wiertnicza, S. M., bednarka, blacha stalowa, Świdry spiralne ze stali 

szybkotnącej i narzędziowej, osie stalowe, wały korbowe i w. i.). 
ZAKŁADY CERAMICZNE „STELLA“ S.A. w Raciborzu 
Górny Śląsk 


_ (materjały ogniotrwałe do najbardziej eksponowanych celów pierwszo- 


rzędnej znanej jakości. — Specjalność budowa pieców). 


FABRYKA KUTO-LANYCH WYROBÓW „FERRUM: Zawiercie. 


(wszelkiego rodzaju odlewy kuto-lane pierwszorzędnej jakości wzgl. 
przesłanych nam modeli lub rysunków). 


Nr. 12 


Ogłoszenie sprzedaży gatrów etc. 


Nadleśnictwo Państwowe „Kiwerce* na Wołyniu, przy stacji 
kolejowej tejże nazwy, podaje do wiadomości, że posiada na sprzedaż 
używane niekompletne urządzenia tartaczne jako to: gatry, łożyska, 
koła pasowe, ramy do pił, i inne, oraz większą ilość szmelcu żelaznego. 

Sprzedaż wspomnianych przedmiotów, może być uskuteczniona 
hurtowo lub detalicznie. 

Informacji dotyczących sprzedaży, udziela na miejscu zarząd 


nadleśnictwa w Kiwercach. ` 
NADLESNICTWO KIWERZECKIE. 


Dnia 10 kwietnia 1929 r. L. 612. p. Kiwerce, Wołyń 


Przetarg. 


Wydział Powiatowy Sejmiku Kamień Koszyr- 
skiego ogłasza pisemny publiczny przetarg ofertowy 
na budowę 2 szkół dwuklasowych a mianowicie: 


a) we wsi Łyczyny w odległości 6 klm. od stacji 
kol. Soszyczyno b) we wsi Buzaki w odległości 14 klm. 
od stacji kol. Kamień-Koszyrski, oraz budowę 2 mostów 


a) około wsi Czerewiszcze na rzece Stochód 
rozpiętości 80.80 mtr. w odległości 14 kim. od stacji 
kol. Pniewno 


b) około wsi Rzecyca na rzece Prypeć rozpię- 
tości 50.000 mtr. w odległości 36 klm. od stacji kol. 
Kamień - Koszyrski. 


Budowa może być powierzona poszczególnym przedsiębiorcom, 
każdy objekt oddzielnie względnie wszystkie razem zależnie od wyniku 
przetargu. Oferty dotyczące poszczególnych objektów muszą obej- 
mować wszystkie roboty związane z budową tych obiektów. 

Oferty winne zawierać ceny jednostkowe szczegółowe, względnie 
opiewające sumę ryczałtową dla każdego objektu oddzielnie. W tym 
drugim wypadku zaliczki będą wypłacane na podstawie kosztorysu 
wstępnego w miarę wykonywanych robót ze zniżką 30% 

W ofertach należy uwidocznić termin wykonania robót, który 
przy rozpatrywaniu ofert będzie wzięty pod uwagę, Wydział Powia- 
towy ze swej strony zastrzega prekluzyjny termin ukończenia budowy 
szkół do 30 sierpnia r. b. i budowy mostów do 1 października r b. 

Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 6 maja rb. o godz. 10!/ą 
rano w lokalu Wydziału Powiatowego w Kamieniu Koszyrskim. 

Pisemne oferty w zapieczętowanych kopertach winne być zło- 
żone w tymże dniu do godz. 10 rano w. kancelarji Wydziału Powiat. 
łącznie z kwitem na wpłacone wadjum po 1000 zł. od każdej szkoły 
i 1500 zł..od każdego „mostu. W razie przyjęcia oferty wadjum musi 
być uzupełnione do wysokości 5'/, sumy zaoferowanej która będzie 
zaliczona jako kaucja. 

Projekty, kosztorysy, obowiązujące warunki przetargu, warunki 
techniczne budowy, projekt umowy, oraz. ogólne przepisy M. R. P. 
o przetargach są do przejrzenia od godz. 10 do 14 codziennie oprócz 
niedziel i świąt w Powiat. Zarządzie Drogowym, który udziela wszel- 
kich informacji dotyczących powyższych robót, oraz dostarcza koszto- 
rysy ślepe po cenie 1,00 zł. za sztukę i odrysy mostów po 10 zł za 
sztukę tytułem zwrotu kosztów sprządzenia. Na żądanie mogą być 
wysyłane pocztą za zaliczeniem. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, 
oddania robót jednej osobie, lub kilku przedsiębiorcom, względnie 
nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania powodów. 


(—) E. Skrzyński 
Przewodniczący Wydziaiu Pow. Starosta. 
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Przetarg na dostawę dwóch kotłów. 


6. Okręgowe Szefostwo Budownictwa we Lwowie 
ogłasza przetarg na dostawę 2 sztuk kotłów parowych 
systemu Wolfa, Ferbair'a lub Lancashir. Kosztorys 
ofertowy, oraz warunki oferowania są do podjęcia 


w Kierownictwie Budowy Lotniska w Skniłowie pod ` 


Lwowem. i 
Otwarcie ofert dnia 6 maja 1929 r. 


6 OKRĘGOWE SZEFOSTWO BUDOWNICTWA 
L. 2593/29. 
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HAKI DO IZOLATORÓW 


TRZONY DO IZOLATORÓW Z PODKŁADKAMI I BEZ. TUDZIEŻ 
WSZELKIE WYROBY ŚRUBOWE DOSTARCZĄ NATYCHMIAST 
ZE SKŁ \DU FIRMA: 


„SENA**, Polskie Tow. Handlowe, Lwów, Kopernika 9. 
TELEFON 1-52 i 17-51. 


7338 


ności w trocinie 


LOUIS BRENTA 


wszelkie informacje udziela 
R. Willer — Warszawa 


Specjalne maszyny tartaczne 
o największej wydajności i oszczęd- 


MAREN les BRUXELLES, BELGJA 


ul. Elsterska 11 (b. Al. Poniatow.) 
Ceny przystępne. — Warunki dogodne. — Porada techniczna bezpłatnie. 


„TYGODNIK DOSTAW* 


w 


ZPOW ZEE DAE AE E NO PETE od SZOSA 
k ADR 2 ESE EAEN E iy t 


i Z N N S E- 


Ogloszenie. 


Magistrat miasta Będzina egłasza przetarg na 
wykonanie robót ułożenia rur sieci wodociągowej 
wraz z robotami ziemnemi w Będzinie. 

Przedmiot przetargu stanowi wykonanie wyżej 
wymienionych robót na ogólnej długości około 6350 
m. b., według opracowanych planów i oddanie w sta- 
nie ukończonym z doprowadzeniem nawierzchni ulic 
do stanu pierwotnego. 


Składanie ofert. Oferta powinna być napisana na ślepym koszto- 
rysie, otrzymanym od Magistratu m. Będzina i zaopatrzona pieczęcią i podpi- 
sem firmy. Warunki przetargu i wzór umowy należy podpisać w ten sam 
sposób i zwrócić wraz z oferta. Nie wolno dokonywać w ślepym kosztorysie 
żadnych zmian ani uwag postronnych; poszczególne ceny, które należy podawać 


w złotych polskich przemnożone przez ilości danej roboty powinny być sumo- 


wane tak, aby uwidocznić ogólną sumę oferty. Oferta powinna być złożona 
w kopercie zalakowanej pieczęcią firmy, Na kopercie powinien hyć napis: 
- „Oferta na roboty ułożenia rur sieci wodociągowej dla m. Będzina*. Do oferty 

powinien być dołączony kwit na wpłacona tytułem wadjum sumę zł. 5.000.— 
Oferty należy składać w Magistracie do dnia 4 maja 1929 r. godzina 12-ta. 


Ceny. Ceny w ofercie powinny być podane w złotych polskich. W ofer- 


cie również musi być zamieszczone, że ceny tak na materjały, jaki na robo- 


ciznę są stałe i nie będa zmienione do czasu zakończenia robót. Niższe ceny 


nie krępują Magistratu w wyborze oferty. 
| Wadjum. Określone w sumie 5.000 złotych wadjum należy wpłacić 
do kasy Magistratu m. Będzina gotówka lub w papierach procentowych pań- 
„ stwowych. Nieutrzymującym się przy konkurencji, wadjum będzie zwrócone 
w przeciagu dni 14 po wyborze oferty. 

= Kaucja. Firma, utrzymująca się przy robocie obowiązana jest w ciagu 
7 dni od daty zawiadomienia o powierzeniu jej robót, uzupełnić złożone wadjum 
do wysokości 5, całkowitej wartości robót tytułem kaucji, oraz podpisać 
umowę. Kaucja ta powinna być wpłacona do kasy Magistratu m. Będzina za 
odpowiedniem pokwitowaniem i zostanie zwrócona Po ukończeniu roboty i i osta- 
tecznym rozrachunku. 

Termin rozpoczęcia robót. Przedsiębiorca powinien przystą-. 
pić do robot w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Ostateczny termin 
wykończenia robót ustanawia się na 6 miesięcy od podpisania umowy. 

Informacje i objaśnienia. Wszelkich informacyj w sprawach 
technicznych (druki warunków technicznych, wzór deklaracji, umowy, ślepy 
kosztorys itd.) udziela Biuro Budowy Wodociagów w Będzinie (Magistrat), 
w godzinach biurowych, gdzie również można obejrzeć szczegółowe plany robót 
i otrzymać objaśnienia co do terenu robót. 

MAGISTRAT M. BĘDZINA 

Będzin, dnia 15 kwietnia 1929 r. 
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6 Przy wszystkich zgłoszeniach, zamówieniach ftp. prosimy powoływać się na „Tygodnik dostaw*. 


Obwieszczenia powiatowe. 


22. Urządzenie i dostawa 
lampy kwarcowej. 


L: 2126-29, 

Wydział Powiatowy w Kopyczyń- 
cach ogłasza przetarg na dostawę 
lampy kwarcowej wraz z urządzeniem 
elektrycznem, umożliwiającem ewentu- 
alne puszczanie w ruch aparatu Rent- 
gena. — Oferty należy wnosić do 30 
kwietnia 1929 r. 


23. Przetarg na prace 
Ślusarskie. 


Powiatowa Kasa Chorych w Obor- 
nikach, zamierza oddać w drodze prze- 
targu publicznego prace Ślusarskie przy 
budowie gmachu  administracyjnego 
w Obornikach. 


Termin składania ofert wyznaczą 
się do godziny 12 w południe, dnia 15 
maja 1929 r., w biurze Powiatowej 
Kasy Chorych w Obornikach, w. ko- 
pertach zamkniętych, gdzie również 
można otrzymać ślepe kosztorysy za 
opłatą 5,— złotych. . 

Powiatowa Kasa Chorych w Obor- 
nikach zastrzega sobie wybór oferenta, 
podział prać na kilku oferentów, lub 
nieuwzględnienie żadnej oferty. 


24. Budowa szosy. 


Wydział Powiatowy Sejmiku Wo- 
łożyńskiego ogłasza niniejszem pisemny 
i ustny przetarg na budowę odcinka 
szosy  Wołożyn-Forodźki długości 
53 klm. A 

Wykonanie robót ziemnych około 
20.000 m. sześć szer. korony 7,00 mtr. 
i jezdni na podkładzie 4.00 mtr. 


Walce, konny 2 ton i parowy 10 
ton do dyspozycji przedsiębiorcy. 

Węgiel dla walca parowego przy- 
gotowany. 

. -Przetarg odbędzie się w dniu 
29. IV. 1929 r. o godz. 12 w lokalu 
Wydziału Powiatowego. O ile w dniu 
tym przetarg nie odbędzie się, pono- 
wny przetarg wyznacza się na dzień 
następny, tj. 30.lv. 1929 r. na 12 godz, 
Oferty . pisemne składać należy do 
godz. 12 dnia 29. IV. rb.: do ofert 
powinien być dołączony kwit na wpła- 


Nr. 12 


nh 
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Magistrat miasta Parczewa 
ogłasza 


przetarg na dostawę 800 tonn ka- 
mienia brukowca polnego o wymia- 
rach od 15 do 20 cm. 


Oferty należy wnosić do Magistratu miasta Parczewa w terminie 
do dnia 10 maja 1929 roku do godziny 12 w południe, w zapieczęto- 
wanych kopertach zaopatrzonych napisem „Oferta na dostawę kamienia 
brukowca“. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12 
w południe. 

Cena winna być oferowaną od 1 tońny loco st. Parczew. 

; Rozpoczęcie dostawy nastąpi bezpośrednio po zatwierdzeniu 
oferty. j 

Magistrat zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu 
na zapodane ceny. 

Burmistrz m Parczewa: 


W. MALISZEWSKI 


PRZETARG. 


Urząd Wojewódzki Warszawski — Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych niniejszem ogłasza przetarg publiczny na wykonanie 
robót budowlanych (murarskich, ciesielskich, stolarskich, zduń- 
skich, szklarskich i t. p.) przy przebudowie b. pałacu w Willi 
Górze na Szkołę Rolniczą (powiat Warszawski). 


Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach z napi- 
sem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie b. 


pałacu w Willi- Górze na Szkołę Rolniczą“ wraz z załączonem wadjum 


w wysokości 5% oferowanej sumy i deklaracją składać należy do Kan- 
celarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji (Aleje Ujazdowskie 5) w ter- 
minie do godz. 12-ej, dnia 6 maja rb., w którym to terminie nastąpi 
otwarcie ofert. ? 

Slepy kosztorys i deklarację nabyć można w Kancelarji Oddziału 
Budowlanego Dyrekcji za opłatą 5 zł, gdzie również są do obejrzenia 
warunki ogólne i szczegółowe budowy i projekt umowy. 

Inż. (—) W. TRYLIŃSKI 
Dyrektor Robót Publicznych 


7326-2 


Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego ogłasza prze- 


targ na dostawę 110.000.000 szt. jednokolorowych etykiet do pa- 
kowania w paczki a 25 i 50 g tytoni krajanych, a mianowicie: 


a) 20.000 000 szt. etykiet „Najprzedniejszy Turecki“ a 25 g 


cone do Kasy Wydziału Powiatowego ; ja 

; ; b) 50.000.000 „ „Przedni Turecki* 1/25 
Wadium wi wysokosci? prot. Olerowa: ©) 22.000000 ? >? Średni Turecki" a 25 g 
REA l d) 12.000.000 ,  „  „Kresòwy“ a 25 g 

„Komisja przetargowa zastrzega e) 3.000.000 ,, $ „Przedni Turecki“ a 50 g 
sobie dowolny wybór oferenta bez f) 1.000000 -,„ = „Sredni Turecki“ a 50 g 
względu na wysokość sumy oferowa- g) 2:000.000 ,„ Ę „Kresowy“ a g, 
nej. : 

Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zostały w Dzienniku 


Plany budowy szosy oglądać moż- 
na w Wydziale Powiatowym Sejmiku 
Wołożyńskiego Oddział Budowlano- 
Drogowy w godzinach urzędowych. 


Urzędowym Rzplitej „Monitor Polski“ Nr. 77 z dnia 3/IV; 79 z dnia 5/IV; 
80 z dnia 6/IV 1929 r. 


(1304-2) 
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Obwieszczenia miejskie. 


39. Budowa wzgl. nadzór 
nad budową fundamentów 
pod turbinę parową i kocioł. 


Elektrownia miasta Grudziądza 
odda w drodze ofertowej budowę 
względnie nadzór nad budową funda- 
mentów pod turbinę parową 5000 
kw i kocioł o powierzchni ogrzewanej 
500 më. Uprasza się o natychmiastowe 
zgłaszanie się odpowiednich przedsię- 
biorstw z podaniem referencji w celu 
wejścia w pertraktacje. 


40. Przetarg na wykonanie 
instalacji kąpielowych. 


Magistrat miasta Kłobucka, powia- 
tu częstochowskiego niniejszem ogłasza 
przetarg na wykonanie instalacji ką- 
pielowych w budującej się łaźni miej- 
skiej, z własnego materjału. 

Kosztorysy ślepe wydaje, oraz 
wszelkich informacji udziela Magistrat 
miasta Kłobucka w godz. urzędowych. 

Otwarcie ofert nastąpi w dnin 2 
maja 1920 r. 

Magistrat zastrzega sobie wolny 
wybór oferenta, 


41. Budowa elektrowni. 


L 392-29. 


Urząd miejski w Kulikowie ogła: 
sza niniejszem konkurs na budowę 
elektrowni kosztem oferenta z prawem 
eksploatacji przez czas umówiony. 

Rentowność, zdaniem fachowców 
zapewniona. Związanie konsorcjum na 
miejscu niewykluczone. Zwierzchność 
gminna zastrzega sobie prawo wolnego: 
wyboru ofert lub nieprzyjęcia żadnej 
z nich bez jakichkolwiek odszkodowań 
na rzecz oferenta i zbadania wniesio- 
nych ofert przez urzędowego experta, 

Oferty należy wnosić do 15 maja 
1929 roku. 


Obwieszczenia prywatne. 


8. Dostawa materjałów 
do przewodów elektr. 


Mamy zapotrzebowanie na | wa- 
gon masztów do przewodów elektrycz- 
nych. 
1. czyszczone i impregnowane, 

2, czyszczone bez impregnacji, 

3. w stanie surowym, 

w długościach 12, 10 i 9 mtr. w wierz- 
chołku 17—19, 15—17 i 14—16. 

Oferty wraz z:çėną należy nade- 
łaś do: 

Zakłady Przemysłowe Tow. Kolejki ` 
Opal T.z.o.p. — Opalenica. 


PRZETARG. 


Urząd Wojewódzki Warszawski — Dyrekcja Robót Pu- 
blicznych niniejszem ogłasza przetarg publiczny na budowę 
środkowej części gmachu gimnazjum im. Marji Konopnickiej 
we Włocławku. 


Oferty w zapieczętowanych i zalakowanych kopertach z napi- 
sem: „Oferta na budowę środkowej części gmachu gimnazjum im. M. 
Konopnickiej we Włocławku“, wraz z załączonem wadjum w wyso- 
kości 5% oferowanej sumy i deklaracje składać należy do Kancelarji 
Oddziału Budowlanego Dyrekcji (Aleje Ujazdowskie 5) w terminie do 
godz. 12 dnia 6 maja rb., w którym to terminie nastąpi otwarcie ofert. 
z Slepe kosztorysy i deklaracje otrzymać można w Kancelarji 
Oddziału Budowlanego za opłatą 5 zł. gdzie również są do obejrzenia 
warunki ogólne i szczegółowe budowy, projekt gmachu gimnazjum 
i projekt umowy. 


Dyrekcja zastrzega sobie dowolny wybór oferenta, niezależnie 


od podanej w ofercie sumy. 7 
Inż. (—) W. TRYLINSKI 


Dyrektor Robót Publicznych. 
7329-2 


OKAZJA! 

Turbinę wietrzną fabr. Reinsch-Dresden, 2 pompy 
(ssąca i tiocząca), 2 baseny na 10.000 lfr, gotowa do 
natychmiastowego użytku. 

Miocarnia parowa fabr. Robey & Co 54 x 20” po 
remoncie — korzystnie na sprzedaż. 


CENTRALA PŁUGÓW PAROWYCH 


T. Z ©. P: i 
Fabryka Maszyn i Koflarnta 


POZNAŃ ŚW. WAWRZYŃCA 8G. TEL. 69-50 — 66-17. 
1299-2 


Przetarg na budowę mostu żeibetowego. 


Wydział Powiatowy w Mińsku Mazowieckim ogłasza publi- 
czny przetarg ofertowy na wykonanie robót przy budowie 2 ch 
przyczółków mostowych i jednego przęsła żelbetowego o świetle 
25 m.b. we wsi Wola Karczewska powiatu Mińsko Mazowiec- 
kiego. — Termin wykonania robót dnia I-go września 1929 r. 


Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: „Oferta na budowę 
mostu na rzece Swider w Woli Karczewskiej"* wraz z kwitem na złożone 
wadjum w wysokości 50/, od sumy kosztorysowej winne być składane 
do Wydziału Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. 

Dokładne warunki przetargu, rysunki i ślepy kosztorys, według 
którego oferty mogą być składane, jak również potrzebne informacje 
otrzymać można w Zarządzie Drogowym powiatu Mińsko Mazowiec- 
kiego w godzinach urzędowych. 

Termin złożenia ofert określa się na dzień 30-go kwietnia 1929. 
Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo wyboru oferty nie najniższej, 
a według swego uznania. ` 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 


1310—2 Starosta (—-) T. KOWALSKI 


1 metor Diesla 250 KM. czterocylindrowy znajdujący się w najzu- 
pełniej dobrym stanie (cylindry i tłoki świeżo wymienione) fa- 
brykatu Leobersdorfer Maschinenfabrik, 

41 generator dla oświetlenia i siły elektrycznej o prądzie zmiennym 
220/380 Volt, 300/180 Amper, 50 okresów, wzbudzacz na wspólnej 
osi, fabrykatu firmy Ganz Budapeszt, zupełnie nowy, nieużywany, 
wraz z urządzeniami dla pomiaru, jak okresomierz, woltomierz, 
amperomierz i opornica. 


Zgłoszenia do Tygodnika dostaw we Lwowie, ul. Potockiego 26 pod Nr. 338. 


ił real O Tm 


przetarg 


PYSG OBENI EKR RBDEGSY 


STAWY 


Obwieszczenia państwowe. 


226 Przetarg na obwałowanie 
magazynów- 


4. Okręgowe Szefostwo Budow- 
nictwa (Łódź, Zielona 20) ogłasza 
publiczny na obwałowanie 
magazynów w Częstochowie i Łodzi. 

Oferty sporządzone na drukach 
urzędowych w/g. niżej podanych wy- 


'magań należy wnosić do 4. Okręg. 
Szefostwa Budownictwa do dnia 30 


kwietnia 1929 r. godz. 13, w którym 


to terminie nastąpi otwarcie ofert. 


Ceny jednostkowe . przedmiaru 


-ofertowego muszą być wypisane stow- 


nie i cyfrowo, pozycje poszczególne 
podsumowane, a przedmiar podpisany 


„przez oferującego. 


Do przedmiaru winny być dołą- 


czone : 


przepisowy druk ofertowy, w któ- 


'rym oferent stwierdza zapoznanie się 
«z warunkami roboty i ich przyjęcie, 
„a który winien wypełnić i podpisać; 


kwit na wadjum wynoszące 3 proc. 
sumy oferowanej, które można skła- 


„dać w 2-ch kopertach, z których we- 
«wnętrzna, 


zawierająca wypełnione i 
podpisane druki ofertowe, winna być 


zalakowana i zaopatrzona w nazwisko 


i adres oferenta oraz napis: „Oferta 
na . . . .* zaś zewnętrzna, nie- 
przeźroczysta nie może mieć żadnych 
znaków prócz napisu: „Oferta na . .* 

Przy przesyłce pocztą należy tak 
zamkniętą oiertę włożyć w kopertę 


trzecią. 


Szefostwo zastrzega sobie dowol- 


ny wybór oferenta względnie nieprzy- 


jęcie żadnej oferty. 
Druki ofertowe można nabyć w 


„godzinach urzędowych w Szefostwie 


Budownictwa, gdzie wyłożone są do 


«wglądu warunki budowy. 


"wych dla regulacji 


f 


227. Dostawa materjałów 
faszynowych. 


Na dostawę materjałów faszyno- 
Wisły w okresie 
dwuletnim od 1 kwietnia 1929 do 31 
marca 1931 r. odbędzie się w blurze 
Zarządu Dróg Wodnych w Krakowie, 
ul. Rybacka 2, przetarg ofertowy dnia 
6-go maja 1929 r., o godzinie 11-tej 
przedpoł. na dostawę: 


800 kóp kołków dla Wisły km 0—48 

1.300 kóp kołków dla Wisły km 
48—84 

5.000 m. sześc faszyn i 3.100 kóp 
kołków dla Wisły km 84—120 


18V99 


3.000 m sześc faszyn i 1.700 kóp 
kółków dla Wisły km 120—140 

14000 m sześc. faszyn i 3.000 kóp 
kołków dla Wisły km 140 — 1605. 


ormacih, dòty- 


a wzory ofert i umowy udzie- 
lać będzie w godzinach urzędowych 
Zarząd Dróg Wodnych w Krakowie. 


228. Konkurs na projekt 
przyczepki do przewożenia 
zdemontowanych płatowców 
ogłasza M. S. Wojsk. — Dep. iai 
z terminem 3 mies. od daty OE 


Obwieszczenie o przetargu. 


Urząd Wojewódzki — 
L. DRPJIII 2591/29 


Dyrekcja Robót Publicznych w Tarnopolu 


> Dyrekcja Robót Publicznych w Tarnopolu rozpisuje niniejszem 
przetarg publiczny na wykończenie 3 piętrowego domu urzędniczego 
w Tarnopolu t. j. na roboty: stropów żelbetowych, takichże schodów, 


wypraw zewnętrznych i wewnętrznych, stolarskich (drzwi, okien, po- 
sadzek i przepierzeń , malarskie, lakiernicze, szklarskie, Ślusarskie. 


Oferty w zamkniętych kopertach winny być złożone w Dyrekcji 


do dnia 1 maja b. r. 


w wysokości 3% oferowanej kwoty. 
Formularze ofertowe, oraz plany i wskazówki można otrzymać 


od dnia 22 kwietnia b. r., 


za zwrotem kosztów manipulacyjnych, 


w Oddziale IlI. Dyrekcji Publicznych w Tarnopolu, przy ul. Mickie- 


wicza L. 26 


Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta 
oraz oddania w jedne ręce części lub wszystkich wymienionych robót, 
jak również i wykończenie w roku bieżącym tylko części robót w miarę 


posiadanych kredytów. 


5 - | Tarnopol 12 kwietnia 1929. 
godz. 11-ej ran. w którym to czasie nastąpi 
komisyjne ich otwarcie. Do oferty winno BIE dołączone wadjum 


Dyrektor R. P. 
(—) Inż. BURGIELSKI 


ZAST 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie ogłosiła 
przetarg publiczny na dostawę w okresie rocznym 
siatek drucianych żelaznych. 

Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 1929 


godzina 12-ta w południe. 


Bliższe szczegóły ogłoszone są w „Monitorze Pol- 
skim* Nr. 83 z dnia 10/4 1929. 
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mym S$ZYbkosprawnei 
betoniarki Jaeger, 


która miesza nietylko 


beton 


lecz również i 


zaprawę 


Jedynie betoniarki Jaeger budowane na podstawie dziesięcio- 
letniego doświadczenia dają gwarancję doskonałego mieszania. 
Wystrzegać się przeto naśladownictw! Proszę żądać prospektów. 


JULIUSZ WEISS 


TELEFONY: 259, 10-91, 10-92, 34-27, 51-38. 


KOLEJE POLNE, LEŚNE | FABRYCZNE — LWÓW 
BIURA: ul. Potockiego 26. — SKŁADY: ul. Na Bajkach 3-5. 
ADRES TELEGRAFICZNY: Railweiss Lwów. 


nia. Nagroda za najlepszy projekt 
5000 zł. 

Warunki konkursu ogłoszone są 
w miesięczniku „Wynalazki i Odkry- 
cia, nadto informacji na rzeczowe za- 
pytania pochodzące z kół fachowych 
udziela Dep. Lotnictwa — referat techn. 
od godz. 14—16.30. 


229. Dostawa okien. 


Ogłoszenie przetargu ofertowego 
na wykonanie 193 okien do budynku 
głównego szpitala w Myszkowie. 

Oferty wygotowane na formularzach 
dostarczonych przez Wydział Powiato- 
wy nałeży składać w opieczętowanych 
kopertach w Wydziale Powiatowym 
w Zawierciu do dnia 10 maja 1029 r., 
godzina 12 w południe. 

W dniu 10 maja b. r. o godzinie 
12 w południe nastąpi otwarcie ofert. 

Rozpatrzenie ofert i rozstrzygnięcie 
przetargu nastąpi w 2 tygodnie od daty 
otwarcia ofert. — Oferty nie przyjęte 
pozostaną bez odpowiedzi. 

Wydział Powiatowy zastrzega so- 
bie swobodny wybór oferty bez wzglę- 
du na jej wysokość lub nie przyjęcie 
żadnej z nich. : 

Formularze ofertowe wraz z plana- 
mi okien są do nabycia w Wydziale 
Powiatowym w Zawierciu po cenie 
30 zł. 

Wadjum do powyższej oferty wy- 
nosi 3 proc. sumy ofertowej, które na- 
leży składać przy wnoszeniu oferty 
w Kasie Komunalnej w Zawierciu. 


Doniesienia. 


19. Budżet Wydziału 
powiatowego w Chełmie. 


W roku bieżącym przewiduje bu- 
dżet Chełmskiego Pow. Związku Ko- 
munalnego wybudowanie 2 i pół klm 
bież. dróg bitych. 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie ogłosiła 
przetarg publiczny na sprzedaż około 30.000 kg ma- 
kulatury (stare akta i paski telegraficzne). 

Termin składania ofert do dnia 25-go kwietnia br, 

Bliższe szczegóły ogłoszone są w „Monitorze Pol- 


| skim* Nr. 80 z dnia 6/4 1929. 
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8 Przy wszystkich zgłszeniach, zamówieniach i t p. prosimy powoływać się na „Tygodnik dostaw“ Nr. 12 
Skorowidz : 1 motor 6-konny, prze- | nia, w stanie używanym, 

a Młocarnię Clayto- | Starannie zebrane i sprawdzone "BV, benzynowy (używ.) leca any AO SE 
ofiarowanych nowską 4-kę, prawie ; 1 betoniarka 250 litro- iwany. O erty z odpisami 
i poszukiwanych nową, sprzedam. Mo- Acires y z e gyw A DA GREDI zenia A 

raczewski, Lwów, ul. z zakresu przemysłu i rolnictwa w Polsce Z psd Z WIE HUA ni 
nowych Listopada 37. Telefon : nowych z pierścieniami p- 
; h 63-97. 7316-3 dla celów propagandy handlowej : (now.) — do sprzedania. Motor na gaz ssany 
i używanye a Branża Przybliżona | Cana. Juljusz Weiss, Koleje Pol. | lub lokomobilę 60—70 KM 
maszyn, narzędzi ERZE PESZEK > : ; ne, Leśne i Fabryczne we | siły zapędowej, używaną 
Bata K f „Agregat „Kórtinga* Wapienniki, i kamieniołomy, E EEA Lwowie. Biura. ul. Poges w dobrym stanie poszu- 
7 używany, składający się fabryki gipsu i cementu 450 A n16— kiego 16. Tel. 2-59, 10-91, kujemy zaraz. Szczegó- 
budowlanych itp. z silnika benzynowego ca, O ACOJECA budowlane . doty ca » 35— 10-92, 34-27, 51-38. Tele- | łowe oferty do firmy Rossa 
Os od > KY prany EA Handel drzwem | b i = 400 7 CE gramy: Railweiss Lwów. A ZERWAIEP: 
oszenia w ; i à żynierowie, itekci, Bu- i 

R 115/155 wolt, 87/65 amp - downiczowie . Ra |. 74000 » » 25— Motory gazowe, ben- ? > 

ERSE CE o 200/225 obrotach na mi- EACH. handl. przem: EET RR zynowe i ropne o*mocy NADA a dO 
abryk SSA UI 11 £ „ 25: 

po 25 groszy za słowo. nutę sprzeda zaraz Zarząd Większe warsztaży mechanicz, 630 , Da 3 — 20 KM, 1 piła cyr- A ENER, eA g 

(W ramce 50% drożej.) Kasy Emerytalnej w Poz- SZ Ply żelaza, ra i kularka 900 mm. z drew- Gie nośnej ca "0000 'kg 

ada, Olej oraz bisa mior. | (ię Anoma sson og T cugo || piano stołem, pily wac | oroita ad ost do ct 

TOW 3 macje pod adresem jak Huty szklane . SYAÓS 406 640120 3 EEE pił cyrkularnych dostarcza 12,80 iiit zakupi Elek- 

ZĘ SA Nadleśnictwa . . . . . . . 420 i ET H Pal z trownia Tczew. 

Dwie lokomobile Clay. | wyżej, w godz 9 do I4-ej. Domy handlowe. . . | |. 400, reap ugo Faland & Co Biała Lok bile Wolfa ca. 
tonowskie do garnituru g | y= Chemiczny CA i i 250 7 aen PRZE k. Bielska. (6602) 275 SA00 KME kónderń: 
> , Copalnie i Rafinerje Na 5088, gee = > 
SS: Nemelii -s00 800 | Kompletne uzas Przedsiębiorstwa elektrotech. ; zacją, używaną lecz w dob- 

S zenie do Oczysz- niczne SOO A £ dY DAA 300 2 12: — 2 $ rym stanie kupimy. Oferty 
Jouyn nme sprzeda A czania wody do kotła onre Robő A 480% 107 PORE Poszukiwano : prosimy nadesłać pod ad- 
rząd Dóbr Koropiec poczta || (w ruchu) w wydajno- Urzędy Miejskie i Magistróty 850  ” 02 Se resem: Elektrownia Ple- 
loco, stacja Niżniów. GarbArMie a EEE Ga 45017 EENE Lokomobili 70/100 szew (Wlkp.). 


Automat do cięcia cegły 
system „Frey“ w dosko- 
nałym stanie sprzedam 
okazyjnie. Wydajność 5000 


„cegieł na godzinę. — Zgło 
szenia do Cegielni w Zie- 


lonkach ad Kraków. 


Motor spalinowy na ro- 
pę syst. „Perkun“ o mocy 
20 KM nowy, okazyjnie 
do sprzedania w Fabryce 
Lokomotyw w Chrzanowie. 


Tłocznię (Druckbank) 
dług. 1.600 mm. wysokość 
kernera 350 mm. mało 
używaną wraz z narzę- 
dziami sprzedam — W. 


Pichel, Kraków, Gertrudy 5, 


> R 
a 


Przetarg publiczny. 


ści 3 m/godz. sprzeda 
Warszawska Sp. Akc. 
BUDOw* Y PAROWO- 
ZÓW, Warszawa, Ko- 
lejowa 57, 3715-2 | 


40 wywrotek 3/4x600 
(używ). 

30 wagoników leśnych 
<trukow) dla toru 600 mm. 
4-tonn udźwiga (używ.) 

30 wagoników leśnych 
(trukow) dla toru 750/760 
mm.  10-tonn  udźwiga 
(używ.) 

20 wagoników skrzy- 
niowych do kamienia dla 
toru 600 i 750 mm. (używ). 

5 parowozów 4-0sio- 


| | 


"10 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
w Przemyślu ul. Mickiewicza 46, ogłasza 
przetarg publiczny na sprzedaż lokomobili, 
desynfektora oraz łomu żelaznego w dniu 
10-go maja 1929 godz. 10. 

Przed przetargiem należy wpłacić wa- 
djum w kwocie 100 zł. na maszyny, zaś 30 zł. 
na łom żelazny. Termir: zabrania zakupionych 
przedmiotów 7 dni od dnia przetargu. 


Bliższych. informacji udziela 


referat 


materjałowy Szefostwa Budownictwa w. go- 


dzinach urzędowych 


P. o. Szefa Budownictwa OK. X. 
TROJANOWSKI 


Powyższe adresy pisane są maszyną na specjal- 
nych arkuszach w ten sposób, że każdy adres po wy- 


cięciu z arkusza można naklei 
tach, opaskach i t. p. 


é bezpośrednio na koper- 


Zamówienia przyjmuje : Í 
ADMINISTRACJA TYGODNIKA DOSTAW 
We Lwowie, ul. Potockiego 26. Tel. 10-92 i 2-59 


wych, 60-konnych, dla 
toru 600 mm, (używ.) 

l parowóz nowy 70- 
konny 3 osiowy dla toru 
150/760 mm marki Krauss 
& Comp. Linc n. D. 

3 lokomotywki benzy- 
nowe 8, 15 i 30-konne 
dla toru 600 mm. (używ.) 


BRACIA 


2 kilometry toru 65 
mm, na podkładach żelazo. 
600 mm. rozp. (now.) 

1000 młotów stal. do 
kamienia 4 kg ze styliska- 


mi (now.) 

1 lokomobila 20-konna 
Clayton i  Huttleworth 
(używ.) 


O REREŃE ERO W AN a POZWÓL DANE 
| 


SZAJN, 


Fabryka Śrub i Gwożdzi, 
Spółka Akcyjna 3 
w BĘDZINIE. 


TELEFONY: 


Biura: 401 
Zarządu: 402 
Fabryki: 404 


wyrabia: 


GWOŻDZIE: 


kwadratowe, okrągłe, 


papowe, nacinane, 


szklarskie, sufitowe, «stolarskie, podkówkowe, 
tapicerskie, [kamćwieki], tyble, (Verbandstifte), 
bednarskie, formierskie i t. p.; 


KM tylko w pierwszo- 
rzędnym stanie, rok bu- 
dowy nie wcześniej, jak 
1912, palenisko schodko= 
we poszukuję. Zgłoszenia 
pod „Fabryka*  Eksped. 
Tyg. dost. 

Tokarnię 1,50—2 mtr. 
kupię Hermann Seehawer, 
Więcbork, (Pom.) Tel. 53. 

Zbiorniki żelazne. o 
pojemności od 20—50.000 
litrów poszukuję do kup- 
na. Józef Lange Łódź, 
Cegielniania 85. 

Kocioł parowy pło- 
mienicowy, 30—35 m2 


płaszczyzny ogrzewalnej,- 


conajmniej 8 atm. ciśnie- 


Przetarg. 


Ministerstwo Komunikacji zawiadamia 
ym, który odbędzie się 
o godz. 1l-ej na sprze- 


© przetargu oiertow 


dnia 7 maja 1929 r. 
daż: starej miedzi. 


Szczegółowe ogłoszenia umieszczone są 
w „Monitorze Polskim“ Nr. 87 z dnia 15/IV 


1929 r. à 


a 


Wagę wozową w dob- 
rym stanie od 5.000 kg 
do 10000 kg kupimy: 
Zgłoszenia przyjmuje Za- 
rząd Majętności Niechłód, 
pocztą Zbarzewo. 

Kilka  przyczepek w 
dobrym stanie do samo- 
chodu ciężarowego 4—5 
tonowego zakupimy. Zgło- 
szenia do firmy „Termak,, 
Katowice, Damrota 10. 
p 


Motor do' 70 P.S. 
220/380 kupimy. Oferty 
„Sitkówka* Warszawa, | 
Kopernika 30. 
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p e 
PRZETARG. 


Kier. Wojsk. Zaop. Inż. sprzeda drogą 


[i 


DRUT: 


blankowy, żarzony, galwanizowany, ocynko- 

wany, kalibrowany, półokrągły, podkówkowy, 

[w kręgach i sztabach] sprężynowy, telegra- 
ficzny, kolczasty i t. p.; 

Drut do autogenicznego i elektrycz= 

nego spawania w kręgach i sztabach. 


Przewodniki oraz iinki miedziane — 


Inżynier 
1328 


Powiadomienie o przetargu. 


Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Inży- 
nierji powiadamia, że w Nr. 88 „Monitora 
Polskiego“ z dnia 16, IV. b. r. i w Nr. 103 
„Polski Zbrojnej“ z dnia 16. IV. b. r. został 
ogłoszony przetarg nieograniczony na do- 
stawę sprzętu łączności i saperskiego. 


WKRĘTKI : 


(Śruby) żelazne i mosiężne de drzewa: z łeb- 
kami płaskiemi, półokrągłemi, 4-ro i 6-cio-kątne- 
mi, owalnemi (soczewkowatemi) i konicznemi; 


1332 WKRĘTKI : 

żelazne i mosiężne do metalu: z łebkami 

płaskiemi, półokrągłemi, owalnemi, 4-ro 
i 6-cio - kątnemi i t. p.; 

Zatyczki (szplinty) żelazne i mosiężne; 

okrągłe 


Darena 


Przetarg. 


Sztyfty szewskie (do obcasów) 
i kwadratowe; 
Podkówki do obcasów; 


i inne wyroby metalowe. (7224- 0) 
BN E) 
Prenumerujcie 
»TWGODNIK DOSTAW“. 
C T SE E SO 
Fabryka Przetworów Chemicznych 


DYONIZY MYŠLIBÓRSKI i SKA 


| Łódź, ul. Kilińskiego 86 tel. 20-78 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdań- 
sku zwraca uwagę na ogłoszony w Monitorze 
Polskim Nr. 83 z dnia 10. IV. 1929 r. prze- 
targ publiczny wyznaczony na dzień 26-go 
kwietnia 1029 r. na dostawę 480 ton kloc- 
ków hamulcowych i 226 sztuk tarcz 
szlifierskich. 
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Przetarg 


Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu 
zwraca uwagę, na mający się odbyć w dniu 
10. V. 1929 przetarg publiczny na sprzedaż 
starych materjałów. Szczegóły przetargu ogło- 
szono w Monitorze Polskim Nr. 89 z dnia 
17,IV. r. b. i w Epoce Nr. 101 z dnia 14/1V r. b. 

Prezes Dyrekcji Kolei Państwowych. 


ccc 
Wydawca: Spółka wydawnicza Tygodnika dostaw, Stow. z ogr. odpow. 
Z drukarni A. Gojawiczyńskiego, Lwów, ul. Kopernika 20 


adr. telegr. Silicicum 
poleca jako specjalność: 

SZKŁO WODNE (Natron i Kali Was- 

serglas) dla przemysłu 
SZAŁO WODNE dla budowy dróg 
Sól Glauberska Krystaliczna (Glaubersalz) 
Smar Tvott'a 
Olej turecki (Tiirkisches rohoel) 
Ług sodowy (Natrolange) 

Oferty i próby franco na żądanie. 


zma sz 
PZ aaas 


| 


przetargu nieograniczonego, 2 parowozy 
wązkotorowe firmy Baldwina (jeden zdatny 
do natychmiastowego użytku) i różny sprzęt 
saperski zbędny dla wojska. 

Przetarg odbędzie się dnia 22 maja 
1929 roku o godzinie 9 rano w Głównej 


Składnicy Saperskiej w Warszawie, przy 
ul. Powąskowskiej Nr. 7/13. 
Bliższe szczegóły otrzymać można 


w godzinach urzędowych pod wyżej wska- 


, zanym adresem. 


Kierownik 
Wojsk. Zakł. Zaop. Inż. 


7312 |, 


Korzystnie 
na sprzedaż 


baterja aku- 
mulatorowa 


3 lata stara doskonale utrzymana, 
składająca się z 224ogniw typu J.S. 10. 
Pojemność bąterji przy 1 godzinnem 
wyładowaniu 185amperogodzin.Naj- 
większe dopuszczalne natężenie 
- prądu ładowania 90 amperów. - 


Zgłoszenia do Ekspedycji Ty- 
godnika dostaw we Lwowie pod 
„7290 Elektrownia*. (7290-3) 


O An ZZ 


Redaktor odpowiedzialny, MARJAN WIKTOR JAWORSKI. 


